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Definitief projectplan en besluit tot aanpassen van de legger van het project 
"Herinrichting Caumerbeek Aambos" 

Waterschap Roer en Overmaas heeft het projectplan, met bijbehorend besluit tot aanpassen van de 
legger, voor het project "Herinrichting Caumerbeek Aambos'/ definitief vastgesteld. Dit project ligt in 
de gemeente Heerlen, in het dal van de Caumerbeek, globaal vanaf de regenwaterbuffer Kokerstraat 
t.h.v. de Corisbergweg tot aan de Gasthuisstraat. 

Inzagetermijn van dit definitief projectplan en besluit tot aanpassen van de legger is van maandag 25 
april 2016 tot en met maandag 6 juni 2016. 


Strekking 

Het project herinrichting Caumerbeek Aambos omvat een aantal grotere en kleinere aanpassingen in 
de bovenloop van de Caumerbeek. Het betreft het gebied "Caumerbeek Aambos" gelegen nabij het 
brongebied, globaal vanaf de Corisbergweg tot aan de Gasthuisstraat. Het deel tussen de Oliemolenstraat 
en de overkluizing ter hoogte van de Putgraaf (Gasthuisstraat) wordt natuurlijk ingericht. Een van de 
doelstellingen van het project is het creëren van een robuust watersysteem, waarbij de leegloop van 
de aanwezige buffervoorzieningen worden losgekoppeld van het gemeentelijk rioolstelsel. Hierdoor 
worden schoon en vuilwater gescheiden. 

Tevens worden binnen dit projectwerkzaamheden voor de gemeente Heerlen uitgevoerd, onder andere 
vergroten van de vijver en het aanleggen van een vlonder. Het gaat hierbij om werkzaamheden die een 
directe relatie hebben met de werken welke door en ten behoeve van het waterschap worden uitgevoerd. 

De specifieke plankaarten met bijbehorende gegevens kunnen worden ingezien bij Waterschap Roer 
en Overmaas, afdeling Projecten en Waterkeringen, telefoon 046-4205700. 


Terinzagelegging 

Het door het bestuur van Waterschap Roer en Overmaas op 19 april 2016 definitief vastgestelde pro¬ 
jectplan Waterwet en bijbehorend besluit tot aanpassen van de legger van het project "Herinrichting 
Caumerbeek Aambos" ligt met ingang van 25 april 2016 gedurende zes weken (tot en met 6 juni 2016) 
tussen 09.00 uur en 16.00 uur ter inzage in het waterschapshuis, Parklaan 10 te Sittard. Het is aan te 
bevelen een afspraak te maken indien u de plannen wenst te komen inzien. 


Inspraak 

Na definitieve vaststelling van het projectplan kan degene wiens belang rechtstreeks bij het projectplan 
is betrokken tegen dit projectplan beroep instellen conform artikel 8.1 Algemene wet bestuursrecht. Hij 
dient daartoe binnen zes weken na bekendmaking van het projectplan beroep in te stellen bij de 
rechtbank. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het 
adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het projectplan waartegen het beroepschrift 
is gericht en de gronden van beroep. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende 
aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze over het ontwerp van dit projectplan 
naar voren heeft gebracht. Een beroepschrift moet in tweevoud worden gericht aan de Rechtbank 
Limburg, sector bestuursrecht. Postbus 950, 6040 AZ Roermond, onder overlegging van een afschrift 
van dit projectplan. 

Aangezien het instellen van beroep geen schorsende werking heeft (dat wil zeggen dat het projectplan 
direct in werking treedt), kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingesteld indien 
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan 
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, op het bovengenoemde adres. Een voorwaarde 
hiervoor is dat ook beroep wordt ingesteld. Voor de behandeling van het beroep en/of het verzoek tot 
voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. 


Waterschapsblad 2016 nr. 3110 25 april 2016 




Waterschap 
Roer en Overmaas 



Wij verzoeken u vriendelijk een afschrift van het beroep en/of het verzoek tot het treffen van een voor¬ 
lopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas. 
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